Tuuleparkide 
rajamine 
Poltsamaa valda 


TAPIKU 10.11.2024 


Täiendused ja lisad pärast esitlust: 


» 


Kogu esitluses kasutatud informatsioon on avalik ja kõigile kättesaadav - kasutatud 
materjalide allikad leiate slaid Ik 29 


Esitluse eesmärk oli kaaskondlaste lihtsustatud - ja kiirkorras kurssi viimine ning avaliku 
info avalikkuse ette toomine seoses tuuleparkide arendusega Põltsamaa vallas 


Parandus (10.11.2024): Slaid nr. 13 ja14 ala nr. 8/19 on valikust välja jäetud 


Kaardirakendus Põltsamaa valla tuulepargi eriplaneeringust: 
https://ais.skok.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id2c45aa5d224734be2aa 
1df8e36135f248 


Üleskutse — Lugege oma valla keskkonnamõjude hindamise aruannet ja saatke 
küsimused ning ettepanekud oma KOV-i juhendist sõltuvalt. Antud ettekanne 
keskendub rohkem Põltsamaa vallale ja seega ettepanekute ja küsimuste esitamise 
tähtaeg on 26.11.2024. https://www.poltsamaa.ee/tuulepark 


infoopoltsamaa.ee või saata aadressil Lossi în 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 
Jõgeva maakond, 48104 


Üleskutse — Tungival soovitusel kasutada informatsiooni hankimisel igasuguseid 
lisaallikaid 
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EP algatamine 
LS ja VTK avalik văljapanek 


LS ja VTK avalikud arutelud 


Uuringud 
Póhilahenduse koostamine 


Kooskôlastamine 


Avalik väljapanek 


Avalikud arutelud 


30.12.2021 
19. september - 20. november 2022 


29.09.2022, 5.12.2022, 5.01.2023 


Märts-juuni 2023 
Jaanuar 2023 - mărts 2024 


Aprill — august 2024 
Sügis 2024 
Jaanuar 2025 


EP - Eriplaneering 
LS — Lähteseisukohad 


VTK - Väljatöötamise kavatsus 
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Riigikaitseline kOrguspiirang, 
mis oli algseli aluseks Riigikaitseline kõrguspiirang 
uuringualade valikul alates 2027. a. 
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Hoonestusõigused ja hoonestusõiguse taotlused 
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Türi-Jàrva Pärnu 

Lààne-Harju 

Türi-Kose-Paide 

Kose-Rae-Raasiku 

TÖri 

Haljala-Kadrina Türi-Põhja-Sakala 
Valga-Tõrva 

Viljandi 

Väike-Maarja-Vinni Jàrva-Poltsamaa 
Väike-Maarja-Vinni-Jõgeva Vinni-Alutaguse 
Põhja-Sakala Lääne-Nigula 

Türi-Rapla 

Luganuse-Viru-Nigula Saarde-Pohja-Sakala 
TOrva 

Saarde-Mulgi 

Mulgi-Torva 

SOUE 


2024 
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Tuuleenergeetika 
arendamiseks 
taiendavate alade 
kaardistamine 


KESKKONNAAMET 


Enefit Green-i Sopi-Tootsi arendus (ammendunud turbakaevanduse alale) 


pen D 


Tuulepargi eelvaliku alad Põltsamaa vallas seisuga 30.09.2024 
Valla piir 


Tuulepargi eelvaliku ala 


Ala, mille piires on 
detailses lahenduses 
võimalik asukoha 
eelvaliku ala täpsustada 
kui asukohapõhised 
uuringud näitavad, et 
oluline negatiivne mõju 
püsielupaiga liigile ja/või 
ümbritsevale 
keskkonnale on 
välistatud või 
leevendatav 


Imavere 


Paaksima 


Silmsi 


Sõrandu 


Päinurme 


2 1/1 


Luige 2 
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Nurga 
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Kal 


satana 


Puiatu 
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Poltsamaa 


Võisiku 
Xaküla 


Kamari 


Tooma 


Vaimas 


avere 


5/14 


Neanurme 


Umbusi 


Järtsaare 


Tuulikute paiknemise tinglik lahendus asukoha eelvaliku aladel seisuga 30.09.2024. 


" Tooma 
Valla pir Silmsi 


Tuuliku tinglik asukoht 


Sorandu 
Tuulepargi eelvaliku ala 
Ala, mille piires on 
detailses lahenduses : 
vGimalik asukoha Valmas 
eelvaliku ala täpsustada Painurmie “~ 

kui asukohapõhised 

uuringud näitavad, et Tapiku 

oluline negatiivne mõju 

püsielupaiga liigile ja/või 

ümbritsevale 

keskkonnale on 

välistatud või " 

leevendatav Puiatu i Au 


Kalana 


Pajusi 6/16 


Kabala 


5 : ۱ Poltsamaa 
Vitsjärve 


LL) Neanurme 
Võisiku 


)laküla 
Paaksima 


Kamari 


Umbusi 


Tabel 1. Tuuleparkide asukoha eelvaliku alade info. Alade 4/13 ja 7/18 osas kajastatakse infot asukoha eelvaliku 
tapsustatud lahenduse alusel (ptk 2.3). 


T u min 
elamust vm 
müratund- 
likust 
ehitisest/ m 

ALA 1 / 1 Kõrkküla, Väljataguse, 750 

Arisvere, Tõivere 
ALA 2 / 7 Nurga, Luige, Pisisaare, 750 
Uuevälja 


ALA 3 / 9 Nurga, Lahavere, Kalana 750 
ALA 4 / 13 Pilu, Kalme, Mõhküla, 750 


ALA 5 / 14 Kaavere, Sulustvere, 750 
Mõrtsi 

ALA 6 / 16 Pauastvere, Mõisaküla, 750 
Alastvere 


ALA 7 / 18 Räsna, Pilu, Vitsjärve, 750 
Mõhküla, Esku 


ALA 9 / 22 10 502 Nõmavere, Võisiku, 750 
Lebavere 


7 Ala esimene number on määratud planeeringu eelvaliku etapi raames KSH koostamise järgselt, kui on selgunud 
kõik vastu võtmisele minevad eelvaliku alad. Ala teine number tähistab algset eelvaliku ala numbrit, mis oli 
sisendiks KSH koostamisel ja mis vastab KSHs toodud alade numbritele. 


ە سا 


SKEPAST | & PUHKIM 


Tuuleparkide arendajatelt saadud andmete 
kohaselt eeltoodud tuulikupargi parameetrid 


> 


tuuliku maksimaalne tipukorgus (st masti korgus koos labadega) 290 
m, rootori diameeter 200 m ja gondli korgus 190 m; 


tuulikute orienteeruv omavaheline kaugus 500-1000 m; 
maavajadus tuuliku ehitamiseks - ca 1 ha tuuliku kohta; 
maavajadus tuulikuid óhendava tee kohta - ca 1 ha tuuliku kohta; 


maavajadus alajaama kohta - ca 1,5 ha alajaam kohta (ühele 
tuulepargialale on arvestatud üks alajaam); 


tuulepargi sisese tee laius — ca 10 m (sh kraavid, mulle, teepeenrad): 
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EELVALIKU ALAD, MILLE OSAS 
LOOBUTAKSE DETAILSEST 
LAHENDUSEST - seisuga 5.02.2024 


Aladele numbritega 4/13, 7/18 ja 
». Otsustas omavalitsus 2.11.2023 
koosolekul loobuda detailse 
lahenduse koostamisest, kuna neis 
asukohtades ei esinenud 
välistavaid tegureid tuulepargi 
edasiseks kavandamiseks 
projekteerimistingimustega ning 
asukoha eelvaliku otsuses on 
toodud projekteerimistingimuste 
andmise aluseks olevad 
tingimused. 


Õhuliini tinglik asukoht 
Ala õhuliini 
paigutamiseks 


Ala maakaabli 
paigutamiseks 


Alajaam 


۰ Rekonstrueeritav 
elektriliin 
(läbilaskevõime 
suurendamine 2028.a) 


Perspektiivne 110 kV 
elektriliini vajadus või 
sellele üleviimine 


- 330 kV 
110 kV 
35 kV 
Valla piir 
C] Tuulepargi eelvaliku ala 


////| Na, mille piires on 
vOimalik detailses 
lahenduses asukoha 
eelvaliku ala täpsustada 


Vâhma 


koigi 


konna 


Imavere 


Silmsi 


Sõrandu 


havere 
e °° AJ Kalana 5/14 


Păjusi 6/16 


E 
f 


f 
Põltsamaa 
Põltsamaa AJ 
e sí 9/22 


Vitsjärve 


2 Neanurme 
Vâisiku * 
Jlaküla 


Kamari 


Tooma 


Vaima 
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Tuulepargi eelvaliku 
alad 


Valla piir 


Ala Ghuliini 
paigutamiseks 


Ala maakaabli 
paigutamiseks 


Alajaam 


Rekonstrueeritav 
elektriliin 
(labilaskevoime 
suurendamine 2028.a) 


Perspektiivne 110 kV 

elektriliini vajadus voi 

sellele üleviimine 
Korgepingeliin 

330 kV 

110 KV 

35 kV 


B 
Poltsamaa AJ 


Põdra?AJ 


———— 


à |a PE | Meters + 


Measurement Result 


1,195.1 Meters 
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Perspektiivne elektrituulik (01.10.2024) 
https://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id2c45aa5d224734be2aa 1 df8e36135f248 
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Measurement Result 


1,491.8 Meters 


Clear 
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https: //gis.skpk. pere je ERE NEA کا‎ PERCEP ESTERI 0 8. 
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Enim kusimusi tekitavad faktorid: 
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Keskkonnamoju 

Pärandkultuuri hoidmine/säilitamine 
Müra/infraheli (KSH I Ik. 231/309) 
Saaste 

Jäätmekäitlus 

Liiga vähe uuringuid 

Metsade üleraiumine juba niigi 
Mõju varale 


Mõju inimese tervisele 
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Pärandkultuurobjektid 


Näiteks Tõivere hiiekoht 


Põltsamaa kihelkonna ja valla Tõivere külas asub 
vana hiiekoht. Kui enamik Jõgeva maakonna 
pühapaiku asub inimasustuse lähedal ja on 
rüüstatud, siis see hiis on metsade rüpes ja heas 
seisukorras. 


https://kultuuritee.ee/kolm-korda-paastetud- 
toivere-hiis/ 


Tuulegeneraatorid on madalsagedusliku- 
(MSH«200 Hz) ja infraheli (IH «20 Hz) allikad 


Møller, Henrik, and Christian Sejer Pedersen. "Low-freguency noise from large wind turbines." The Journal of the Acoustical 
Society of America 129.6 (2011): 3727-3744. 


Madalsageduslik heli igapăevaelus Infraheli mõjutab 


Dr Nina Pierponti väitel mõjutab tuulegeneraatori töötamisel tekkiv infra- 
heli inimese tasakaalusüsteemi ja sisekõrvas asuvat tasakaaluorganit ning 
põhjustab seeläbi inimestel tuulegeneraatori sündroomi. 


KESKKÕRV Mõigust, ümar- 
kotikesest ja poolring- 
kanalitest koosnev 
tasakaaluorgan on 
tundlik infrahelile. 


EUSTACHI TÕRI 
ehk KUULMETÕRI 


MÕIK JA ÜMARKOTIKE 


Tuulegeneraatori sündroomi võimalikke sümptomeid 


Unehäired Ärrituvus 

Peavalu Keskendumisraskused 
Peapööritus Õppimisvõime langus 

Kõrvade kumisemine Ebakorrapärane südametegevus 
Rahutus Ängistus ja ärevus 


Low-freguency noise in everyday life and health effects: liveldus Tasakaaluhäired 
Many potential sources but little epidemiological research Kurnatus 


Allikas: Nina Pierpont .Tuulegeneraatori sündroom”. 
Joonis kohandatud samast raamatust. 
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MOJu varale ( Kas KODU on kriitiline 
kinnistu 2) 


» Tuuleparkide mõju varale võib väljenduda esmajoones kinnisvara 
väärtuse muudatuse kaudu. 


> Eesti kontekstis ei ole tuuleparkide mõju kinnisvara hinnale uuritud, 
mistõttu ei ole võimalik Eestis avalduvaid aspekte välja tuua. 


» Uuringud teistes riikides näitavad, et tuuleparkide rajamisel võib 
kinnisvara hinnale olla negatiivne mõju kuni 3 km kaugusel asuvatele 
maaüksustele ning see sõltub mitmest aspektist: tuulikute nähtavus, 
kaugus, kõrgus ja tuulikute arv. Üldjuhul on mõju suurem kõrgemate 
ja lähemal paiknevate tuulikute osas. 


» Mõju leevendamiseks saab kaaluda tuulepargi kavandamist selliselt, 
et tuulikute nähtavus kriitilistele kinnistutele ei ulatu. 
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Kas toimub piisav kodanike teavitamine? 


> LÄÄNEMAA TUULIKUPARKIDE MÕJUD LÄHIALADE ELANIKELE 2010 


» Uuringus küsitleti suulise intervjuu vormis 122 Aulepa-Vanaküla, 
Esivere ja Virtsu tuulikuparkidest 3 km raadiuses elavat vähemalt 18- 
aastast elanikku. 
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Joonis 6. Kuidas Te praegu suhtute sellesse, et Teie elukoha naabruses asub tuulikupark? (96; N = kö 
vastajad) 


0% 20% 40% 60% 80% 100% 


KOKKU 


| 


Esivere-Tooma 


Virtsu 


Raske öelda‏ لا Täiesti poolt El Pigem poolt El Ei poolt ega vastu Bl Pigem vastu W Täiesti vastu‏ تا 


Joonis 7. Kuidas Te suhtusite sellesse, kui kuulsite, et siia rajatakse tuulikupark? (96; N - tuulikupargi 
rajamise ajal siin piirkonnas elanud vastajad) 


2096 
KOKKU 
Aulepa-Vanaküla 
Esivere-Tooma 


Virtsu 


Täiesti selle idee poolt El Pigem selle idee poolt El Ei poolt ega vastu‏ ھا 
Bl Pigem selle idee vastu M Täiesti selle idee vastu E Raske öelda‏ 


COC ٦ 


Joonis 8. Milliseid positiivseid môjusid Te lootsite tuulikupargi rajamisest? (%; N = tuulikupargi rajamise 
ajal siin piirkonnas elanud vastajad) 


40 60 


Rohelise energia osakaal tóuseb 


Muu 


Kohalike teede seisund paraneb 
Tuulikutega kaasneb mulle otsene majanduslik tulu 


Tuulikud rikastavad maastikuvaateid 


9 


Piirkonna majandus elavneb 
MITTE UHTKI 


Raske öelda 


*Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem. 


Joonis 9. Milliseid negatiivseid mõjusid Te kartsite seoses tuulikupargi rajamisega? (96; N = tuulikupargi 
rajamise ajal siin piirkonnas elanud vastajad) 


Tuulikud tekitavad müra 

Kinnisvara ja maa hinnad langevad siin piirkonnas 
Tuulikud rikuvad maastikuvaadet 

Tuulikutega kaasneb varjutus 

Tuulikud põhjustavad elanikele tervisehäireid 
Linnud ja/või nahkhiired võivad hukkuda 

Raadio, TV jt seadmete levi on häiritud 

Muu 

MITTE ÜHTKI 


Raske öelda 


*Kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem. 


Valdav enamik vastanutest 
(7676) on ka ise arvamusel, et 
tuulikupargi planeerimise ajal 
ei olnud neil piisavalt 
informatsiooni rajatava 
tuulikupargi kohta (Joonis 11). 
Keskmisest vàhem olid oma 
informeeritusega rahul 
nooremad ja töötavad 
inimesed. 


Nii arendaja, planeerija, 
keskkonnamõjude hindaja kui 
ka kohaliku omavalitsuse roll 
info lähiala inimestele 
edastamises on olnud 
vähene. Peaaegu iga neljas 
vastaja (23%) leiab, et ta ei 
saanud tuulikupargi rajamise 
kohta üldse infot. 


Joonis 10. Kui pikka aega enne tuulikupargi ehitustööde algust Te kuulsite plaanist siia tuulikupark 
rajada? (%; N = kõik vastajad) 


0% 100% 
KOKKU 
Aulepa-Vanaküla 
Esivere-Tooma 


Virtsu 


M Pool aastat kuni aasta 
Bl Sain teada alles ehitustööde alustamisel 


Bl Rohkem kui aasta enne ehitustööde algust 
ھا‎ Vähem kui pool aastat 
Bl Raske öelda (sh kes ei elanud rajamise ajal siin) 


Joonis 11. Kas tuulikupargi planeerimise ajal oli Teil piisavalt informatsiooni rajatava tuulikupargi 
kohta, näiteks kuhu ja kui palju tuulikuid kavandatakse ning millised mõjud sellega kaasneda võivad? 
(%; N = tuulikupargi rajamise ajal siin piirkonnas elanud vastajad) 


0% 20% 40% 80% 100% 


KOKKU 
Aulepa-Vanaküla 
Esivere-Tooma 


Virtsu 


M Jah, täiesti piisavalt E Jah, pigem piisavalt 
E Ei, üldse ei olnud piisavalt Œ Raske öelda 


Bl Ei, pigem ei olnud piisavalt 


Joonis 19. Kas tuulikute tóótamist on kuulda Teie maja hoovist? Aga Teie majast/korterist seest? (%; N 
= kõik vastajad) 


ON KUULDA MAJA HOOVIST 
Kokku 


Aulepa-Vanaküla 


Esivere-Tooma 


COC MEO 


Virtsu 
ON KUULDA MAJAST/KORTERIST 
Kokku 


Aulepa-Vanaküla 


Esivere-Tooma 
Virtsu 


Joonis 20. Kuivórd tuulikute poolt tekitatav heli Teid hàirib? (96; N = vastajad, kelle maja juurest vói 
majast seest on tuulikute tóótamist kuulda) 


0% 20% 40% 60% 80% 
CM R SRE 
Aulepa-Vanaküla 


Esivere-Tooma* 


Üldse ei häiri MPigemeihäiri MPigemhäirib BI Väga häirib‏ ھ 


Mida meie saame ? Tänan tähelepanu eest. 


LUBADUSED - elektrivarustus 


Ehitatav või rekonstrueeritav ülekandeliin 


Olemasolev ülekandeliin‏ سم 
A EstLink 2‏ 
Ühendus Poolaga‏ 


Sünkroonkompensaator 


* Kiisa 


e FELVIII Eesti 
„uhulg>iihendus 
indi 330 kV 
2023 
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Saksamaale 
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Vilnius 


Alytu 2023 


LitPol link # 
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Infoallikad: 
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httos://www.poltsamaa.ee/tuulepark (KSH | etapp ja selle lisad 


https://enefitareen.ee/uudised/Enefit-Green-rajab-Pohja-Parnumaale-Eesti-suurima-tuuleenergeetika-ala 


https://keskkonnaportaal.ee/et/tuuleenergeetika-arendamiseks-taiendavate-alade-kaardistamine 
https://rannarahvaselts.ee/et 


Taastuvenergia arendamise kiirendamise audit https://valitsus.ee/taastuvenergia-arendamise-kiirendamine 


https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/a TIJAhoonestusload 


htips://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index himleid=c45aa54d224734be2aa1df8e361351248 -kaardirakendus Põltsamaa valla 
tuuleenergeetika EP 


environment/recycling/companies-recycle-wind-turbine-blades/100/i27 


https://kultuuritee.ee/kolm-korda-paastetud-toivere-hiis/ 


http://www.windturbinesyndrome.com/img/WTS-estonian.pdf 


https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdt 


https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/9 Laanemaa tuulikuparkide mojud lahialade elanikele.pdf 
https://youtu.be/KaQnJVBBbg4?si-3Y 6DXfnSKMij40Ol 
https://youtu.be/GVONZLymoqo?si-ymXOlUz8dXq5 Du8 


https:;//enefitgreen.ee/avaleht 


www.postimees.ee/8129173/meretuuleparkidele-pealemaksmise-hadavaijadus- 


https://www.err.ee/1609501801/hamburg-elektri-otseliini-pikendamine-tostaks-teiste-tarbijate-vorgutasu 


https://www.nrk.no/rogaland/motvind-tysvaer-krever-at-alle-vindturbinene-i-tysvaer-vindpark-ma-stanses-pa-kvelds--og-nattetid-1.17111184 
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